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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 711 

31 Δεκεμβρίου 2007 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΑΜΠΕΛΩΝΑ (ΔΕΣΠΤΑ) 

Αριθμ. 63 

Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΑΜΠΕΛΩΝΑ (ΔΕΣΠΤΑ) διακηρύσσει τη με 
ανοικτή δημοπρασία και με το σύστημα προσφοράς που 
περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, με συμπλήρωση 
τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς επιλογή 
αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 10 του π.δ. 609/1985, τα εκτελεστικά 
τους διατάγματα και το ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύ¬ 
ουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟ¬ 
ΜΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 
2.142.687,90 ευρώ με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α. (προϋ¬ 
πολογισμός για καθορισμό πτυχίων 2.092.687,90 € και 
για αναθεώρηση 50.000,00 €). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Τυρνάβου την Τρίτη 19.2.2008 με ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγω¬ 
νισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, 
θα διενεργηθεί την Τρίτη 26.2.2008 με ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. στα γραφεία του 
Δήμου. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1ης τάξη και άνω για Οικοδομικές εργασίες, 
1ης τάξη και άνω για Υδραυλικές εργασίες και 2ης τάξης 
και άνω για ΗΛΜ εργασίες. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 


αντίστοιχη με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρ¬ 
θρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 1ης τάξη και άνω για Οικοδομικές ερ¬ 
γασίες, 1ης τάξη και άνω για Υδραυλικές εργασίες και 
2ης τάξης και άνω για ΗΛΜ εργασίες, με τις προϋποθέ¬ 
σεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως 
ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα συνεργασθούν υποχρεωτικά με 
μελετητές Υδραυλικών έργων (κατ. 13) με τάξη πτυχίου 
Β, Στατικών Μελετών (Κατ. 8) με τάξη πτυχίου Β και ΗΛΜ 
Έργων (Κατ. 9) με τάξη πτυχίου Γ ή Δ. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η ανοιγ¬ 
μένη οικονομική προσφορά Πα μετά από αξιολόγηση 
των προσφορών από την Επιτροπή Εισήγησης για ανά¬ 
θεση (ΕΈ.Α.) και μειοδότης ανακηρύσσεται αυτός που 
έχει την μικρότερη ανοιγμένη προσφορά. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
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συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 41.053,76 Ευρώ, που 
θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα πα¬ 
ρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 
του π.δ. 609/85. Εφόσον ο προσφέρων/διαγωνιζόμε- 
νος είναι κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών 
της κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές επιστολές, θα είναι 
χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το 
λιγότερο για διάστημα επτά (7) μηνών, από την ημε¬ 
ρομηνία δημοπράτησης. (Αρθρο 23 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΣΠΤΑ με έδρα 
τον Τύρναβο, στην οδό Στρατηγού Καράσσου αρ. 1 
ταχ. κωδ. 40 100 τηλ. 24923-50129 ΐαχ 24923-50118, 
όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλο¬ 
γραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα που 
ενδεχομένως ασκήσουν κατά το στάδιο της δημο¬ 
πράτησης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η πα¬ 
ροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσο¬ 
στό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα 
κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
102.634,40 Ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 48,95% 
από πόρους του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝ. & ΥΠ. Ε.Π.Α.Α. & 
Α.Υ. 2000-2006 και κατά 51,05% από ιδία χρηματοδό¬ 
τηση και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 
Α' 137/24.8.1993). 

Η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολου¬ 
θεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 
8 παρ. 3 ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την αντικατάστα¬ 
ση της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006), 
εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησης τους αναφερθεί 
ρητά και στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε δώδεκα (12) μήνες η κατασκευή του έργου και τρεις 
(3) μήνες η λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο και 
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 

Τα σφραγισμένα έντυπα Τιμολογίου και Προϋπολο¬ 
γισμού Προσφοράς, τα οποία θα συμπληρώσουν οι 
διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και 
τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται μέχρι και την 
14.2.2008 και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη 
εργάσιμη, από τα γραφεία της ΔΕΣΠΤΑ - Πληροφο¬ 
ρίες Σκόδρα στον Δήμο Τυρνάβου με την καταβολή 
20,00 ευρώ από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν γνώση και των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, 


ερευνών κ.λπ.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και τα¬ 
χυδρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον 
προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ΔΕΣΠΤΑ, πέραν 
της δαπάνης της προηγούμενης παραγράφου και τη 
δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφε¬ 
ρόμενο. Η ΔΕΣΠΤΑ αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης 
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη 
δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν. Στην πε¬ 
ρίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές 
εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., 
η ΔΕΣΠΤΑ παραδίδει στις εταιρείες αυτές τα τεύχη 
δημοπράτησης. Και στις δύο περιπτώσεις η ΔΕΣΠΤΑ δε 
φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 
ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Τύρναβος, 20 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΛΝΙΚΑΣ - ΓΙΩΤΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α. Ε. 

Αριθμ. 17/07/ΔΠ 

Η Εταιρεία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος φυσι¬ 
κού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.» προκηρύσσει Εθνικό Ανοικτό 
Διαγωνισμό με αριθμό 17/07/ΔΠ, για την: «Μακροχρόνια 
Μίσθωση Διευθυντικών Επιβατικών Οχημάτων & Επιβα¬ 
τικών Υπηρεσιακών Οχημάτων». 

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά την Μα¬ 
κροχρόνια Μίσθωση Διευθυντικών Επιβατικών Οχη¬ 
μάτων & Επιβατικών Υπηρεσιακών Οχημάτων, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο Τεύχος I - Πρόσκληση 
Υποβολής Προσφορών των τευχών της διακήρυξης 
του Διαγωνισμού, τα οποία διατίθενται χωρίς κόστος 
έως τις 16.1.2008, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
10:00 π.μ.-14:00 μ.μ., στη Διεύθυνση: ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Λ. Με¬ 
σογείων 207 115 25 Αθήνα, Διεύθυνση Προμηθειών (η 
Αικ. Δασκαλοπούλου - Δ/ντρια Προμηθειών τηλ. 210 
67 93 547). 

Σημειώνεται ότι προσφορές μπορούν να υποβάλουν 
μόνο οι ενδιαφερόμενοι που έχουν παραλάβει τα τεύχη 
της διακήρυξης του Διαγωνισμού. 

Προϋπολογισμός: Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 
300.000,00) Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 
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Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα για το ΔΕ- 
ΣΦΑ προσφορά. 

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Στα κατά τόπους γραφεία 
του ΔΕΣΦΑ στον Νομό Αττικής (Λ. Μεσογείων 207, Λ. 
Μεσογείων 357-359 - Κτίριο ΑΡΚΑΤ, Πάτημα Ελευσί¬ 
νας).^ 

Γλώσσες: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 
22.1.2008, ημέρα Τρίτη μέχρι τις 13:00 η ώρα, στην Κε¬ 
ντρική Γραμματεία, στο ισόγειο των Κεντρικών Γρα¬ 
φείων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος φυσικού 
Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε., Λεωφόρος Μεσογείων 207,115 25 
Αθήνα, με την ένδειξη: 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΔΕΣΦΑ 17/07/ΔΠ 

«ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙ¬ 
ΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗ¬ 
ΜΑΤΩΝ» 

Εκπρόθεσμες Προσφορές δεν θα Αποσφραγιστούν και 
θα Επιστραφούν Κλειστές στους Αποστολείς. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια 
ημέρα της υποβολής των προσφορών, στη 13:30 μ.μ., 
παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των εται¬ 
ρειών που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα την προσφορά 
τους. 

Η αποσφράγιση θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία 
ως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της διακήρυξης 
του Διαγωνισμού. 

Ημερομηνίες δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνι¬ 
κό Τύπο: την 7η.1.2008 στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 
την 7.1.2008 στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και την 
8η.1.2008 στην εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ». Η σχετική περίλη¬ 
ψη διακήρυξης του διαγωνισμού 17/07/ΔΠ, έχει εισαχθεί 
και στο δικτυακό τόπο (ως ανωτέρω) του ΔΕΣΦΑ για 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από: 8:30 
πμ. έως 16:30 μμ. από τη Διεύθυνση Προμηθειών του 
ΔΕΣΦΑ/Τμήμα Συμβάσεων, 3ος όροφος, Μεσογείων 
207,115 25 Αθήνα, τηλ. 210 67 93 547, ίαχ: 210 67 49 
015. 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2007 

Η Διευθύντρια Προμηθειών 
ΑΙΚ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
Αριθμ. 6392 

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς προκηρύσσει Δη¬ 
μόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) 
Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος Ο-ΑΒΜ προΰπ. δαπάνης 
80.000,00 € συμπ. τον Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης 
τη συμφερότερη προσφορά. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 
Διαλέξεων του Νοσοκομείου την 27.2.2008 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 12.00. 

Οι όροι της προκήρυξης διατίθενται από το Γρα¬ 
φείο Προμηθειών αντί καταβολής ποσού 15,00 € με 
γραμμάτιο είσπραξης στο ταμείο του Νοσοκομείου, ή 
αντικαταβολή στο Ταχυδρομείο πλέον ταχυδρομικών 
εξόδων. 


Πληρ. Καθημερινά: Γρ. Προμηθειών από 07.00 - 14.00, 
εκτός αργιών τηλ. 26710 - 38023. 

Αργοστόλι, 24 Δεκεμβρίου 2007 

Ο Διοικητής 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ 

Αριθμ. 6803 

1. Ο Δήμαρχος Ασωπού του Νομού Λακωνίας, προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Υδρευση Μποζά τ.δ. Ασωπού Δήμου Ασωπού» με προϋ¬ 
πολογισμό 102.000.00 €, ο οποίος αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 63.003,50 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18% (ΓΕ+ΟΕ): 
11.340,63 € 

Απρόβλεπτα 15%: 11.151,62 € 

Αναθεώρηση: 218,54 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 19%: 16.285,71 € 

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. και αναθε¬ 
ώρηση ανέρχεται σε 85.495,75 € και αφορά εργασίες 
κατηγορίας Υδραυλικά ή Η/Μ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας του 
Δήμου, μέχρι τις 31 Ιανουάριου 2008. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2732082228, 2732082381, 
ΡΑΧ: 2732083434, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία 
Ευγενία Παπαδάκη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Φεβρουάριου 
2008 ημέρα Τρίτη και ώοα 10:00 π.μ. λήξη παράδοσης 
προσφορών). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοπ. τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερόμενων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
(άρΒρο 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία 
προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία η οποία 
θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία πέντε (5) τουλά¬ 
χιστον ημέρες νωρίτερα, σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισμού. 

4. Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

(α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: Α1 και άνω στην 
κατηγορία Υδραυλικά ή Η/Μ, (β) Κοινοπραξίες εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων εγεγραμμένων στην τάξη Α1 
του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Υδραυλικά ή Η/Μ, 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 
1418/1984 όπως ισχύει, (γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από 
κράτη-μέλη της Ε,Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή από κράτη που έχουν 
υπογράψει πι συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του 
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Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σ’ αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ, (δ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμε- 
νοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει παρόμοια (ποιοπκά και ποσοτικά) με 
το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.710,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται: 100.000,00 € από το πρό¬ 
γραμμα ΘΗΣΕΑΣ 2007 και 2.000,00 € από ΣΑΤΑ 2008. 

7. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

8. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004 
απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, 
όταν το όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το δώδεκα 
( 12 %). 

9. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν 
πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, 

10. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί 
έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακο¬ 
λουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας 
(άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την αντι¬ 
κατάσταση παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006). 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ασωπού. 

Παπαδιανικα 27 Δεκεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ 
-♦- 

(5) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
«ΒΟΣΤ ΑΝΕΙΟ» 


Αριθμ. 19916 


Οργανισμός 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΜΥΤΙΛΙΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ 

Διεύθυνση 

Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 48 

Τοποθεσία /Πόλη 

Μυτιλήνη / Λέσβος 

Τηλέφωνο 

22510-26390 


Υπόψη 

Γ ραφείο Προμηθειών 
Ταχυδρομικός Κώδικας 
ΟΗ-81100 
Χώρα 
Ελλάδα 

Τηλεομοιοτυπία (Φάξ) 
22510-26390 

Διεύθυνση ΙηίβΓΠβί 
νννννν.νοδΙεηίο.ςΓ 


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (β-σιαιΙ) 
(υΒΕ) 

Βοδΐ3ηίορΓ@ν3ΐιοο.ςΓ 


Είδος σύμβασης 

Προμήθεια Αναλώσιμου Ορθοπεδικού Υλικού για τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο». 
Ονομασία της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή 
Προμήθεια Αναλώσιμου Ορθοπεδικού Υλικού για τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο». 
Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης 
Προμήθεια Αναλώσιμου Ορθοπεδικού Υλικού για τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο». 
Τόπος εκτέλεσης των εργασιών, τόπος παράδοσης 


των προμηθειών ή τόπος παροχής των υπηρεσιών: Νο¬ 
σοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» 

Διαχωρισμός σε τμήματα: ΟΧΙ 

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ 

Συνολική ποσότητα ή μέγεθος: Συνολικός Προϋπολο¬ 
γισμός δαπάνης 885.600,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑ¬ 
ΣΗΣ 

Εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 

• Εγγύηση συμμετοχής 5% του συνολικού προϋπολο¬ 
γισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α. 

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης 10% της συμβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α.. 

Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και 
αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις. 

Η χρηματοδότηση θα γίνεται τμηματικά και περιοδικό 
με την παράδοση των ειδών. 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί ως εξής: 

Η Πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή 
θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας 
μετά την οριστική παραλαβή όλων των υλικών. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να οναγράφει ευδιάκριτα 
στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους ως και 
τον αύξοντα αριθμό του πίνακα της διακήρυξης. 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο 
κάτω κρατήσεις: 

α) Υπέρ ΜΤΠΥ 1,5% - ΧΑΡΤ/ΜΟ 2% επί ΜΤΠΥ - ΟΓΑ 
ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% 

β) Υπέρ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,25% - ΧΑΡΤ/ΜΟ 1% επί ΔΗΜΟ¬ 
ΣΙΟΥ - ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% 

γ) Υπέρ ΤΑΥΥΕ 0,30% - ΧΑΡΤ/ΜΟ επί ΤΑΥΥΕ 2% - ΟΓΑ 
ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20%, 

καθώς και λοιπές νόμιμες κρατήσεις βάσει του ν. 
2198/1994 και ν. 2286/1995. 

Η πληρωμή της αξίας του προσφερομένου είδους 
θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολο- 
γητικών που προβλέπονται από το άρθρο 35 του π.δ. 
394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/4.12.1996) καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρ¬ 
μόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση 
των Εργοληπτών /προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών και 
αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των ελά¬ 
χιστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και τεχνικών 
ικανοτήτων τους. 

Οι ελάχιστοι όροι είναι αυτοί που προβλέπονται στα 
άρθρα 30, 31 και 32 της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ (αντίστοιχα 
άρθρα του π.δ. 394/1996) όπως τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 97/52/ΕΚ (π.δ. 18/2000). 

Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά: Τα απο¬ 
δεικτικά που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας 
92/50/ΕΟΚ (αντίστοιχο άρθρο στο π.δ. 394/1996), στο 
π.δ. 82/1996 και στο π.δ. 261/1997. 

Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - απαι- 
τούμενα αποδεικτικά: Τα αποδεικτικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 31 της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ (αντίστοιχο άρθρο 
στο π.δ. 346/1998) 
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Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: 

Τα αποδεικτικά που αναφέρονται στο π.δ. 394/1996. 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με 
κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη. 

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα - τρό¬ 
πος απόκτησης: Μπορούν να ζητηθούν έναντι 20 € από 
το Ταμείο του Νοσοκομείου έως και 6 ημέρες πριν από 
την ημερομηνία αποβολής των προσφορών. 

Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των 
αιτήσεων συμμετοχής: 22.2.2008 και ώρα 14.30. 

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προ¬ 
σφορά ή στην αίτηση συμμετοχής Ελληνικά 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς 120 ημέρες οπό την επομένη της αναφερό- 
μενης προθεσμίας παραλαβής προσφορών. 

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών 
Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά 
το άνοιγμα των προσφορών 
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος 
Ημέρα, ώρα και τόπος: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
στις 25.2.2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. στα 
γραφεία του Νοσοκομείου 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ: ΟΧΙ 
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 
24.12.2007. 

Μυτιλήνη, 27 Δεκεμβρίου 2007 
Ο Διοικητής 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθμ. 70735 

1 Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάν¬ 
θης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ 
ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 104.000,00 
Ευρώ. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών 
ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με προϋπολογισμό 86.554,61 (δαπάνη εργα¬ 
σιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της 
υπηρεσίας. Στέγη Γραμμάτων & Καλών Τεχνών, 4ος 
όροφος, Πλατεία Διοικητηρίου, μέχρι τις 10.1.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2541022332, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2541076064, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Δημήτρης Ζαμπάρας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15.1.2008, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προπφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 7 ρου π.δ. 609/1985. 

4 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 


κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι τάξεις Α1 στην 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμιοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.732,00 Ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης. 

Ξάνθη, 28 Νοεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 

Αριθμ. 4987 

Ο Δήμαρχος Σφακίων προκηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου με το σύστημα προ¬ 
σφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, παράγρα¬ 
φος 4 του άρθρου 4 του ν. 3418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985) για την κατασκευή του έργου με τίτλο 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΥΒΑ ΔΔ 
ΑΣΦΕΝΔΟΥ» Δήμου Σφακίων. 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 41.638,00 Ευρώ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.] 

Σχετική η υπ’ αριθμ. 175/2007 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. (Τε¬ 
χνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων) Δ/νσης Τοπικής 
Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, Α. 
Παπανδρέου 100, Χανιά 731 34, τηλ. 28210 54090-52318, 
ΡΑΧ: 28210 23190, η οποία είναι η Διευθύνουσα / Επι- 
βλέπουσα Υπηρεσία . 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 34.989,92, 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα), 

Δαπάνη δημοπραταύμενων εργασιών χωρίς 

αναθεώρηση & Φ.Π.Α: 34.989,92 € 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με Φ.Π.Α.: 

41.638,00 € 

Υπάρχουσα πίστωση από ΘΗΣΕΑΣ για το 
έτος 2007: 41.638,00 € 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα: 
α) τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και 
των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων 
και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέ¬ 
λεση τους και 

β) τους όρους της διακήρυξης η οποία έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο πρότυπο διακηρύξεων δημοσίων 
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έργων υπόδειγμα τύπου Γ' καλεί τους ενδιαφερομένους 
εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου είναι: Ελληνικό Δημό- 
σιο/Περιφέρεια Κρήτης/Νομός Χανίων/Δήμος Σφακίων 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Σφα- 
κιών 

Προϊστάμενη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ή 
η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Σφακίων που έχει 
έδρα Χώρα Σφακίων. 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου είναι: Ελληνικό Δημό- 
σιο/Περιφέρεια Κρήτη/Νομός Χανίων, Δήμος Σφακίων. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Σφα- 
κιών 

Προϊστάμενη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ή 
η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Σφακίων που έχει 
έδρα Χώρα Σφακίων 

Το αττοτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Σφακίων 

Αρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς , ττου θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, της διακήρυξης διατίθενται 
από την Τ.Υ.Δ.Κ. Χανίων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 100, 
1ος όροφος, τηλ. 28210 54090-52318, ΡΑΧ: 28210 51540. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους, εφόσον ζητηθούν μέχρι και την Πέμπτη 17 Ιανουά¬ 
ριου 2008. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την πα¬ 
ραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
την δαπάνη αναπαραγωγής τους. 

Αρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Γ ια την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ττοσό των ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ Ευρώ 
(700,00 €), και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 6 μήνες. 

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο Δήμο Σφα¬ 
κίων και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Αρθρο 4: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 22 Ιανουάριου 
2008 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προ αφο- 
ρών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Και- 
άοτημα του Δήμου Σοακίων στις 22 Ιανουάριου 2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 


Άρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 στην 
κατηγορία Υδραυλικά. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

Επίσης μπορούν να λάβουν μέρος και Επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που έχουν τη 
δυνατότητα να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς αντίστοι¬ 
χης κατηγρίας έργων μέχρι ποσού, 00 προϋπολογισμού 
56.000 € σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 κεφ. 
Β' της υπ’ αριθμ. Δ15/1056/06 (ΦΕΚ 102/Β/31.1.2006) από¬ 
φασης του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ. 

Σφακιά, 24 Δεκεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΣΗΦΗΣ ΛΥΚΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 

Αριθμ. 4986 

Ο Δήμαρχος Σφακίων προκηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου με το σύστημα προσφο¬ 
ράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ημών, 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών 
της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, παράγραφος 4 του 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) 
για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Α’ Σύμπλεγμα 
Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Σφακιών». 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 250.000,00 Ευρώ (με 
αναθεώρηση & Φ.Π.Α). 

Σχετική η με αριθμό 183/2007 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. (Τε¬ 
χνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων) Δ/νσης Τοπικής 
Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, Α. 
Παπανδρέου 100, Χανιά 731 34, τηλ. 28210 54090-52318, 
ΡΑΧ: 28210 23190, η οποία είναι η Διευθύνουσα / Επι- 
βλέπουσα Υπηρεσία . 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ ...., με προϋπολογισμό 
179.322,25., (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλε¬ 
πτα), 

β) Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ . με προϋπολογισμό 

30.761,78, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλε¬ 
πτα), 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση & Φ.Π.Α: 210.084,04 € 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με Φ.Π.Α.: 
250.000,00 € 

Υπάρχουσα πίστωση από ΘΗΣΕΑΣ για το έτος 2007: 
250.000,00 € 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα α) τις διατά¬ 
ξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστι- 
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κών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργι¬ 
κών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους 
και 

β) τους όρους της διακήρυξης η οποία έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο πρότυπο διακηρύξεων δημοσίων 
έργων υπόδειγμα τύπου Γ καλεί τους ενδιαφερομένους 
εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Αρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου είναι: Ελληνικό Δη- 
μόσιο/Περιφέρεια Κρήτης (Νομός Χανίων/Δήμος Σφα- 
κιών) 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Σφα- 
κιών 

Προϊστάμενη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ή 
η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Σφακιών που έχει 
έδρα Χώρα Σφακιών 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Σφακιών 

Αρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς , που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο- 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, της διακήρυξης διατίθενται 
από την Τ.Υ.Δ.Κ. Χανιών, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 
100, 1ος όροφος, τηλ. 28210 54090-52318, ΕΑΧ: 28210 
51540. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους, εφόσον ζητηθούν μέχρι και την Πέμπτη 10 Ιανου¬ 
άριου 2008. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επόμενης εργάσ μης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την πα¬ 
ραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 
την δαπάνη αναπαραγωγής τους. 

Αρθρο 3: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Γ ια την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατα¬ 
τίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους 
του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 
2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΧΙΑ. ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ Ευρώ (4202 €), και ισχύ τουλάχι¬ 
στον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
6 μήνες. 

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο Δήμο Σφα- 
κίων και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Αρθρο 4: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15 Ιανουάριου 
2008! ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφο¬ 
ρών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κα¬ 
τάστημα του Δήμου Σφακιών, στις 15 Ιανουάριου 2008 
...ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 


Αρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 τάξη 
στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, Α1 τάξη στην κατηγορία 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 


Σφακιά, 24 Δεκεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΣΗΦΗΣ ΛΥΚΟΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
(Δ.Ε.Υ.Α.) Θιναλίων 


Αριθμ. 550 
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

I. 1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 
Επίσημη επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Θιναλίων 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αχαρόβη Δήμου Θιναλίων, 
Κέρκυρα, Τ.Κ 49031 

Σημείο επαφής: Γ ραφεία Δ.Ε.ΥΑ Θιναλίων 
Τηλέφωνο 2663064622, 26630 63353 
Ραχ: 26630 64400, 26630 63669 
Πληροφορίες: Νίκος Παργινός 
Ε-πιαίΙ: πίΙ<05@ρ3Γ9ίη05.9Γ 

Πληροφορίες, τεχνικές προδιαγραφές και όλα τα 
συμπληρωματικά έγγραφα είναι διαθέσιμα από τα πα¬ 
ραπάνω σημεία επαφής. Οι προσφορές και οι αιτήσεις 
συμμετοχής αποστέλλονται στη Δ.Ε.Υ.Α Θιναλίων, στην 
Αχαρόβη Δήμου Θιναλίων Κέρκυρας, Τ.Κ. 49081. 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

II. 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Ο τίτλος του έργου είναι: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑ¬ 
ΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ» και ο τόπος εκτέλε¬ 
σης του έργου είναι η θέση «ΠΟΛΥΛΑΣ» του Δ Δ Ανίου 
Παντελεήμονα του Δήμου Θιναλίων Κέρκυρας. 

11.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Το έργα αφο¬ 
ρά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες περιγραφές και 
προδιαγραφές της υφιστάμενης προμελέτης. Συνοπτικά 
οι κυριότερες εργασίες είναι: 

• Έργα προεπεξεργασίας λυμάτων 

• Έργα βιολογικής επεξεργασίας (δεξαμενές βιοεπι- 
λογέα, απονιτροποίησης αερισμού) μετά του κτιρίου 
παράγωγης αέρα 

• Έργα δεξαμενών καθίζησης 

•Έργα αντλιοστασίου επανακυκλοφορίας και περίσ¬ 
σειας ιλύος 

• Έργα διύλισης και απολύμανσης 

• Έργα επεξεργασίας ιλύος 

• Έργα παράκαμψης (ΒΥ ΡΑδδ) 

• Έργα κτιρίου διοίκησης 
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• Έργο ηλεκτρικής ενέργειας 

• Έργα διαμόρφωσης χώρου εγκατάστασης 

• Έργα διάθεσης 

• Σύστημα ελέγχου - αυτοματισμοί 

• Δοκιμαστική λειτουργία του έργου 

11.1.2 Προϋπολογισμός: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίαςτου 
έργου ανέρχεται σε 3.742.550,00 ευρώ και αναλύεται 
Δαπάνη Εργασιών: 2.257.000,00 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος 

εργολάβου (ΓΕ-ΟΕ): 406.260,00 € 

Απρόβλεπτες Δαπάνες (15 %): 399.489,00 € 

Αναθεώρηση: 82.251,00 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (19 %): 597.550,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 3.742.550,00 € 

11.1.3 Προθεσμία εκτέλεσης: 16 μήνες για την εκτέλεση 
του έργου και 12 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία 

Τμήμα III 

Α: Νομικές, οικονομικές και τεχνικές πληροφορίες: 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής: 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 61.255,00 ευρώ (€) (2% 
του Π/Υ του έργου χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο 
ανάδοχος για τη« υπογραφή της σύμβασης ανέρχε¬ 
ται σε 153.138,00 € (5% επί του προϋπολογισμού του 
έργου, χωρίς τα κονδύλια 7ης αναθεώρησης και του 
Φ.Π.Α) Αν το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο 
διαγωνισμό ο ανάδοχος Είναι μεγαλύτερο του ορίου 
12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την υπογραφή 
της σύμβασης πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, του αρθρ. 4, 
του ν. 3263/2004. 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε ποσοστό 80% από Εθνικούς Πόρους σε πο¬ 
σοστό 375% και οπό τη Δ.Ε.Υ.Α. ΘΙΝΑΛΙΩΝ σε ποσοστό 
16,25%. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 022/3 
- Κ.Ε. 2006ΕΠ02230081). Οι πληρωμές του αναδόχου 
θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 8 της αναλυτικής 
Διακήρυξης. 

3 Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, 
υποχρεούται να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή, η 
οποία αποδεικνύεται με τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης Κοινοπρα¬ 
ξίας στο οποίο θα αναφέρεται ότι τα μέλη της Κοινο¬ 
πραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για το έργο. 

β) Εγγραφο λήψης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.) από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Δ.Ο.Υ ). 

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι για την εκτέλεση της 
σύμβασης η οποία υπόκειται στις διατάξεις του νόμου ν. 
1418/1984 και του π.δ. 609/1985 όπως ισχύουν σήμερα 
Β: Συμμετοχή στο διαγωνισμό 
1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των 
διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 22 του τεύ¬ 
χους της 


Αναλυτικής Διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολο- 
γητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 23.1. του τεύχους 
της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 23.2, 

23.3 και 23.4 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαι- 
τούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης, χρη¬ 
ματοδοτικής, οικονομικής και τεχνικής ικανότητας των 
διαγωνιζομένων. 

2 Στο διαγωνισμό καλούνται: 

2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α) εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Ε.Ε ) της Γ.Γ.Δ.Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε εφόσον 
ανήκουν στην 2η και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, στην 1η και άνω τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και στην 2η 
και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β) προερχόμενες από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ. ή στα κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), και τηρούν αντίστοιχους 
καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών (κατά το άρ¬ 
θρο 21.1 .β της αναλυτικής διακήρυξης), σύμφωνα με το 
άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε 
τάξεις και κατηγορίες αντίστοιχες με τις προαναφερ- 
θείσες ή 

γ) προερχόμενες από το ανωτέρω β) κράτη, όπου δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργολη¬ 
πτών (κατά το άρθρο 21,1 γ της αναλυτικής διακήρυξης). 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα 
του Παραρτήματος IX Α της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ή στα 
αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους όρους της χώρας εγκατάστασης τους, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια με το δημοπρατούμενο. 

2.2 Κοινοπραξίες των Ε. Ε. των παραπάνω περιπτώσε¬ 
ων α, β και γ, σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 
(Κοινοπραξία στην Ιδια κατηγορία) και υπό τον όρο 
ότι κάθε Ε. Ε θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

2.3 Κοινοπραξίες των Ε. Ε. υπό τους όρους της παρ, 
3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985 Το ποσοστό συμμε¬ 
τοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα 
προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για 
την οποία αυτή συμμετέχει. Κατηγορία εργασιών με 
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε Ε.Ε. συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 
ενός κοινοπρακτικού σχήματος Κατά τα λοιπά εφαρ¬ 
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

2.4 Για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής καθώς 
και της τεχνικής μελέτης προσφοράς η Ε.Ε. ή η Κ/Ξ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


11337 


υποχρεώνεται να συνεργαστεί με Μελετητή ή γραφείο 
μελετών ή ομάδα Μελετητών ή γραφείων μελετών, ενγε- 
γρϋμένων στα μητρώα μελετητών ή γραφείων μελετών 
και θα έχουν αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και τάξη 
πτυχίου σε ισχύ. Η συνεργασία αυτή αφορά την Ε.Ε. 
η οποία αμείβει τον Μελετητή, χωρίς να δεσμεύει σε 
τίποτα τον Κύριο του Εργου Οι τάξεις και κατηγορίες 
πτυχίων που πρέπει να συνερνσστούν με τον υποψήφιο 
ανάδοχο είναι: 

Τοπογραφικές μελέτες (Κατηγορία 16) Τάξης Β' 

Στατικές μελέτες (Κατηγορία 8) Τάξης Β' 

Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - 

Ηλεκτρονικές (Κατηγορία 9) Τάξης Γ' 

Μελέτες Χημικοτεχνικών έργων (Κατηγορία 18) Τάξης Β' 

Μελέτες Υδραυλικών έργων (Κατηγορία 13) Τάξης Β' 

Αλλοδαπές επιχειρήσεις με έδρα εντός της Ε.Ε. που. 
διαθέτουν μελετητικό δυναμικό., θα προσκομίσουν βε¬ 
βαιώσεις ότι το μελετητικό αυτό δυνομικο είναι εγγε¬ 
γραμμένο στα αντίστοιχα μητρώο του κράτους μέλους 
(αν υπάρχουν τέτοια) και ότι διαθέτει ισοδύναμη εμπει¬ 
ρία. Για την αντιστοιχία διευκρινίζεται ότι: 

• Μία (1) μονάδα αντιστοιχεί σε εμπειρία τουλάχιστον 
τετραετίας 

• Δύο (2) μονάδες αντιστοιχούν σε εμπειρία τουλά¬ 
χιστον οκταετίας 

Τρεις (3) μονάδες αντιστοιχούν σε εμπειρία τουλάχι¬ 
στον δωδεκαετίας 

Το πτυχίο Δ' τάξης αντιστοιχεί σε δυναμικό τουλάχι¬ 
στον επτά (7) μονάδων που διαθέτει οπωσδήποτε έναν 
(1) μελετητή με τουλάχιστον 12ετή εμπειρία (που αντι¬ 
στοιχεί με το πτυχίο Γ' τάξης του ελληνικού μητρώου 
μελετητών και γραφείων μελετών) και έναν (1) μελετητή 
με τουλάχιστον δετή εμπειρία [που αντιστοιχεί με το 
πτυχίο Β' τάξης) προκειμένου δε να συμπληρωθούν οι 
επτά (7) μονάδες, όσοι μελετητές με 4ετή εμπειρία απαι¬ 
τούνται λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω αντιστοιχία 
μο νάδω ν-εμπειρ ίας. 

Το πτυχίο Ε' τάξης αντιστοιχεί σε δυναμικό τουλάχι¬ 
στον 12 μονάδων που διαθέτει οπωσδήποτε δύο (2) με¬ 
λετητές με τουλάχιστον 12ετή εμπειρία (που αντιστοιχεί 
σε πτυχίο Β' τάξης) προκειμένου δε να συμπληρωθούν 
οι 12 μονάδες, όσοι μελετητές με 4ετή τουλάχιστον 
εμπειρία απαιτούνται λαμβάνοντας υπόψη την παρα¬ 
πάνω αντιστοιχία μονάδων -εμπειρίας. Κοινοπραξίες ή 
συμπράττοντα γραφεία των παραπάνω παραγράφων σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. Δεν επιτρέπεται συνεργασία ενός μελετητή 
ή γραφείου μελετών ή ομάδα μελετητών ή γραφείων 
μελετών με περισσότερες από μία διαγωνιζόμενες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις. 

ΤΜΗΜΑ IV 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία 
με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη 
και κατασκιυή του άρθρου 10 του π.δ. 609/1985 και με 
κριτήριο την χαμηλότβρη ανηγμένη προσφορά. 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνι¬ 
σμού 

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγρά¬ 


φων και πληροφοριών έως 26.1.2008. ώρα 14.00 μ.μ 
έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγ¬ 
γράφων. 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 5.2.2008 
και ώρα 10.00 π.μ., όπου θα ανοιχτούν οι προσφορές σε 
δημόσια συνεδρίαση πις Ε.Δ. Τα έντυπο των προσφορών 
θα είναι στα ελληνικά 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλά¬ 
χιστον 13 μήνες. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/605 
και το ν. 2522/1997), κατατίθενται στη Δ.Ε.Υ Α Θιναλίων, 
όπου επίσης θα ληφθούν όλες οι πληροίρορίες του δι¬ 
αγωνισμού. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν., μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες από την ανακοίνωση του Προέδρου της ΕΔ η 
οποία θα αναρτηθεί σε πίνακα της Υπηρεσίας να υπο¬ 
βάλουν ένσταση κατά του Πρακτικού του διαγωνισμού. 
Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη ανακοίνωσης 
των πρακτικών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει πς πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 14.12.2007. 

Αχαράβη, 10 Ιουλίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) 

Αριθμ. 2281 

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρή¬ 
της (ΕΣΔΑΚ) διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την 
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Απο¬ 
κατάσταση ΧΥΤΑ Ρεθύμνου», που θα διεξαχθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των 
κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέ¬ 
λεση τους. 

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται συνολικά σε 
2.360.000,00 € (με Φ.Π.Α,). 

Αποτελεί υποέργο του έργου «Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης», που συγχρημα- 
τοδοτείται με το ποσόν των 2.000.000,00 ευρώ από 
Πιστώσεις του Ταμείου Συνοχής (75%) και από εθνικούς 
πόρους (25%) (αρ. απόφ. Ε(2006) 4894 αρ. Τ.Σ. 2003 ΟΒ 
16ΩΡΕ018)» Επιπλέον ποσόν 360.000,000 ευρώ προέρ¬ 
χεται από πόρους του ΕΣΔΑΚ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β' που αφορά σε έργο που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό των «επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό (%)» κατά κατηγορία εργασιών του άρθρου 
4 παράγραφος β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 
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χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο ν. 
3203/2004. 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε οχτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμ¬ 
βασης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΕΣΔΑΚ, 
Λ. Κνωσού 83 (1ος όροφος), Τ.Κ. 713 06 στο Ηράκλειο 
Κρήτης, την Τρίτη 19.2.2008. Ώρα λήξης της υποβολής 
προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: 2ης, 3ης 4ης εντός νομού και σε δεύ¬ 
τερο επιλεγμένο νομό. 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 1ης, 2ης, 3ης 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ: 1ης, 2ης, 3ης εντός νομού και σε δεύτερο 
επιλεγμένο νομό. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 1ης, 2ης 3ης εντός νομού και σε δεύτερο 
επιλεγμένο νομό. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες οπό ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνιαι επίσημοι διάλογο αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. 

4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, στην τάξη Α2 του Μ.Π.Ε.Π. 
για έργα καιηγομίας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΥΓΡΩΝ, 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και στην τάξη 
1η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με 
τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 
1418/1981 όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχω είτε με¬ 
μονωμένο είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 


τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογη- 
τικά, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα της Δημοπρα¬ 
σίας πρέπει να έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στην 
Ελληνική γλώσσα. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει μόνο μία 
οικονομική προσφορά. Δε γίνονται δεκτές προσφορές 
που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει το συμμε- 
τέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των 39.016,50 €. Οι εγγυητι¬ 
κές επιστολές απευθύνονται στον Κύριο του Έργου και 
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Οι εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν 
χρόνο ισχύος μικρότερο των δέκα (10) μηνών πττή την 
ημερομηνία δημοπράτησης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, που ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των 97.541,24 €. Η 
παραλαβή των τευχών δημοπράτησης γίνεται από τα 
γραφεία του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμ¬ 
μάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), Λ. Κνωσού 83, Ηράκλειο (1ος 
όροφος), Τ.Κ. 713 06. 

Τα Τεύχη χορηγούνται στους ενδιαφερομένους μέχρι 
και την Πέμπτη 14.2.2008 και ώρα 2:00 μ.μ., και εφό¬ 
σον ζητηθούν εμπρόθεσμα, το αργότερο εντός της 
επόμενης εργάσιμης ημέρας αττό την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Γ ια την παραλαβή των τευχών 
οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπα¬ 
ραγωγής τους, που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα 
(50) €. Το παραπάνω ποσό πρέπει να κατατεθεί στην 
Ταμειακή Υπηρεσία του ΕΣΔΑΚ και συγκεκριμένα στον 
κωδικό Κ.Α. 1521 με την αιτιολογία: Για την παραλαβή 
των τευχών δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση 
ΧΥΤΑ Ρεθύμνου». 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κλπ., στα 
γραφεία του ΕΣΔΑΚ κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες (πληρ. Μανασάκη Βιργινία, ιηλ. 2810-361613). Μπο¬ 
ρούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες 
και φροντίδα τους. 

Αποστολή της περίληψης της Διακήρυξης στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 
24.12.2007. 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της περίλη¬ 
ψης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 24/12/2007. 

Ηράκλειο, 24 Δεκεμβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 

Αριθμ. 9193 

Ο Δήμαρχος Μπιζανίου προκηρύσσει ανοικτό δια¬ 
γωνισμό με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για την 
εργασία: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΠΙ- 
ΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 
2008-2009-2010» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 
204.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστη¬ 
μα που βρίσκεται στο ΤΔ Πεδινής του Δήμου Μιπζανίου, 
την 8.1.2007 ημέρα Τρίτη. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού: 10:00. 

Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών: 11.00 π.μ. 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύ¬ 
ηση συμμετοχής που ανέρχεται στα πόσο των 9.357,80 
ευρώ. 

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι 36 μήνες από 
τα ην υπογραφή της σύμβασης. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του δια¬ 
γωνισμού παρέχονται τις ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή 
και ώρες 7.30 έως 15:00, από το γραφείο της Οικονομι¬ 
κής υπηρεσίας του Δήμου Μπιζανίου. 

Αρμόδιος υπάληλος: Μάντζιος Ιωάννης 

Διεύθυνση: Γορίτσας 1 - Πεδινή. 

Τηλέφωνο 2651091105. 

Πεδινή, 24 Δεκεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΙΝΤΟΣ 

-♦- 
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ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

Αριθμ. 12574 

Ο Δήμαρχος Θηβαίων ανακοινώνει την με ανοικτή 
διαδικασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με 
τίτλο: «ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗ¬ 
ΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 3 /Τ.Κ.32220/ΘΗΒΑ, 
Τηλ. 22620-22621, Φαξ. 22620-27628, ΕπιαίΙ, ίίιίν3ΐθθίι@ 
Ιόίνα.ρΓ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την ανα- 
θέτουσα αρχή: «ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των 
αγορών): 

Από την παρούσα προκήρυξη προβλέπεται συνολικά 
η υπογραφή δυο (2) συμβάσεων. Ειδικότερα το αντικεί¬ 
μενο της προμήθειας αφορά ένα (1) ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡ¬ 
ΡΙΜΜΑΤΩΝ και ένα (1) ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟ ΦΟΡΤΩΤΗ. 

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (ΟΡΥ): 



Κύριο λεξιλόγιο 

Κύριο αντικείμενο 

|3|4|.|1|4|.|4|5|.|1|2|-|0| 


|2|9|.|5|2|.|2|5|.|0|0|-|9| 


Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Συνολική ποσότητα ή έκταση: Επί συνόλου ΕΙΙΒ 
309.854,36 

Αναλυτικά: 

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: 210 084,04 € 

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ: 99 770,32 €, 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕ¬ 
ΣΗΣ 

Περίοδος σε μήνες: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) (από την ανάθεση 
της σύμβασης) 

ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕ¬ 
ΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτού¬ 
νται 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι πέντε τοις 
εκατό (5%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογι¬ 
σμού του οχήματος ήτοι, α) Συμπιεστής απορριμμάτων 
12.500,00 € β) Ελαστιχοφόρος φορτωτής 5.936,33 €. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών της σύμβα¬ 
σης ορίζεται σε 10% της συμβατικής αξίας της προμή¬ 
θειας χωρίς το Φ.Π.Α. 19% 

Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς 
καμιά αλλαγή ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αλλαγή της 
ισοτιμίας του Ευρώ προς άλλα νομίσματα για χρονικό 
διάστημα εφτά (7) μηνών από την ημέρα του διαγωνι¬ 
σμού. Ο Δήμος μπορεί να παρατείνει πριν από τη λήξη 
της, την προθεσμία κατά δύο (2) μήνες κάνοντας το 
γνωστό εγγράφως στους διαγωνιζόμενους. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει 
να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς, ως χρόνος προσφοράς ισχύει ο ανα- 
φερόμενος στην προηγούμενη παράγραφο. Δηλαδή η 
εγγυητική επιστολή θα ισχύει για οκτώ (8) μήνες. 

1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και 
αναφορά στις εφαρμόζουσες συναφείς διατάξεις 

Το υποέργο «ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» απο¬ 
τελεί υποέργο του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ 
- 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΔΑ» που 
συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ταμείου Συνο¬ 
χής με την υπ’ αριθμ. Ε(2004)5518/22.12.2004 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο χρηματοδοτείται 
κατά 75% από το Ταμείο Συνοχής II και κατά 25% από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονο¬ 
μικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση 

Οι Ενώσεις, Συνεταιρισμοί και Κοινοπραξίες Κατα¬ 
σκευαστών ή/και Προμηθευτών, δεν υποχρεούνται να 
λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υπο¬ 
βάλλουν την προσφορά, αλλά υποχρεούνται να υπο¬ 
βάλουν Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599 περί συστάσεως 
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του αντίστοιχου νομικού σχήματος, εφ’ όσον καταστούν 
ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση, συνεταιρισμός ή κοινο¬ 
πραξία υποχρεούται να πράξη τούτο σε διάστημα δέκα 
(10) ημερών, το αργότερο από την κοινοποίηση του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας εάν κατακυρωθεί σε 
αυτό το σχήμα η σύμβαση. 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

- Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλ¬ 
λοδαπά, που είναι νόμιμοι κατασκευαστές ή / και προ¬ 
μηθευτές των αντιστοίχων ειδών. 

- Ενώσεις κατασκευαστών ή / και προμηθευτών που 
υποβάλουν κοινή προσφορά. 

- Συνεταιρισμοί Κατασκευαστών ή / και Προμηθευ¬ 
τών 

- Κοινοπραξίες Κατασκευαστών ή / και Προμηθευ¬ 
τών. 

Κατά τα λοιπά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπο¬ 
βάλλουν με την προσφορά τους κατάλληλα δικαιολογη- 
τικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινοτική οδηγία 
2004/18/ΕΚ, το π.δ. 370/1995, την υπ’ αριθμ. 11389 /1993 
υπουργική απόφαση. 

Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα 

Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να 
αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις, ένα 
τουλάχιστον απ το ακόλουθα: 

α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχομένως, 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών 
κινδύνων. 

β) ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην 
περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαι¬ 
τείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκα¬ 
τεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασι¬ 
ών και, ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών στον τομέα 
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμ¬ 
βασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ 
ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας 
του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων 
του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον 
εν λόγω κύκλο εργασιών. 

Γ ενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 45, 46 & 
47 της Κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Τεχνικές ή / και επαγγελματικές ικανότητες 

Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών φορέων απο- 
δεικνύονται ως εξής: 

α) με υποβολή καταλόγου των κυριότερων, σχετικών 
με το προσφερόμενο αντικείμενο, παραδόσεων που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, 
με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας 
και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις 
αποδεικνύονταί: 

- εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πι¬ 
στοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 
αρμόδια αρχή, 

- εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαί¬ 
ωση του αγοραστή ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με 
απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. 

β) με πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστι¬ 
τούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, 


ανεγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται 
η καταλληλότητα των προϊόντων επαληθευμένη με πα¬ 
ραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΑΝΟΙΚΤΗ 

2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον οικονομικά συμφέ- 
ρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

3.1) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και 
συμπληρωματικών εγγράφων (εκτός από ΔΣΑ) ή περι¬ 
γραφικού εγγράφου (στην περίπτωση ανταγωνιστικού 
διαλόγου) 

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα 
ή για πρόσβαση σε έγγραφα 
Ημερομηνία: 7.12.2008 (ηη/μμ/εεεε) 

Στους ενδιαφερομένους ή σε εκπροσώπους των θα 
διατεθούν από το Δήμο Θηβαίων, Κύπρου 3, τηλ. 22620 
22621, τα τεύχη του διαγωνισμού. 

Τα παραπάνω στοιχεία, θα χορηγούνται αυθημερόν, 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έναντι του ποσού των 
30,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (19%) στο τα¬ 
μείο του Δήμου Θήβας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα πα¬ 
ραπάνω μέχρι 6 ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση 
των στοιχείων του όργου που έχει στη διάθεση της η 
Δημοτική Αρχή προσερχόμενοι στα γραφεία της. 

3.2) Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών ή 
των αιτήσεων συμμετοχής Ημερομηνία: 13.2.2008 (ηη/ 
μμ/εεεε) Ωρα: 10:00 π.μ. 

3.3) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς (ανοιχτή διαδικασία) Περίοδος σε μήνες: 
ΕΠΤΑ (7), (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την 
παραλαβή των προσφορών) 

3.4) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών Ημερομηνία: 
13/02/2008 (ηη/μμ/εεεε) Ώρα: 10.30 Τόπος (κατά περί¬ 
πτωση): ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ 3 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟΉ/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜ¬ 
ΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ 

Το υποέργο «ΚΙΝΗΤΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩ¬ 
ΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» αποτε¬ 
λεί υποέργο του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ 
- 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΔΑ» που 
συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ταμείου Συνο¬ 
χής με την υπ’ αριθμ. Ε(2004)5518/22.12.2004 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Εππροπής. Το έργο χρηματοδοτείται 
κατά 75% από το Ταμείο Συνοχής II και κατά 25% από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Θήβα, 27 Δεκεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΒΙΓΓΟΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


11341 


(13) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Αριθμ. ΔΣ/1000 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας προκηρύσσει πρόχει¬ 
ρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς ως κάτωθι: 

1. Οδοντιατρικό Υλικό προϋπολογισμού 25.000,00 € 
με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από 15.2.2008 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών του Νοσοκομείου. 

2. Απορρυπαντικά - Χαρτικά προϋπολογισμού 45.000,00 
€ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 6.3.2008 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

3. Είδη παντοπωλείου, προϋπολογισμού 45.000,00 € 
με Φ.Π.Α.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12.3.2008 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00 μ.μ. σΐΌ γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

4. Ιατρικά αέρια προϋπολογισμού 35.200.00 € με Φ.Π.Α. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14.8.2008 ημέρα Πα¬ 
ρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

5. Αναλώσιμα Υλικά Εργαστηρίων προϋπολογισμού 
45.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18.4.2008, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών 
του Νοσοομείου. 

6. Χειρουργικά γάντια προϋπολογισμού 26.500,00 € 
με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 9.5.2008 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών του Νοσοκομείου. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 7 π.μ. 
έως 14:30 μ.μ. στο Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομεί¬ 
ου Σέλευκίας 2 Τ.Κ. 48 100 Πρέβεζα και στο τηλέφωνο 
26820 46310 ( Κώστα Ευστράτιο). 

Πρέβεζα, 19 Δεκεμβρίου 2007 

Ο Διοικητής 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ 

- ♦ - 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 

Αριθμ. 4027 

Ο Δήμαρχος Αμοργού προκηρύσσει δημόσιο δια¬ 
γωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή 
αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥ¬ 
ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ» προεκτιμώμενης 
αμοιβής 194.960 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 3316/2005 και το 
εκτελεστικό του διατάγματα και αποφύσεις, όπως ισχύ¬ 
ουν κατά την ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής 
Προκήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και 
με τους όρους της αναλυτικής προκήρυξης και καλεί 
κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα 
με τους όρους της ανωτέρω. 

Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην ανάθεση σύμβα¬ 
σης μελέτης «Αποχέτευση περιοχής Αρκεσίνης Αμορ¬ 
γού», παυ περιλαμβάνει τη σύναψη σύμβασης για την 


εκπόνηση Προκαταρκτικής μελέτης, Προμελέτης και 
Οριστικής μελέτης του άνω έργου. Ο διαγωνισμός θα 
γίνει στις 11.2.2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών στο πρωτόκολλο 
μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, στσ Γραφεία του 
Δήμου Αμοργού, Χώρα Αμοργού, 84008. 

Οι κατηγορίες πτυχίων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 
2 του ν. 3316/2005, που απαιτούνται για κάθε επιμέρους 
μελέτη της σύμβασης που θα συναφθεί και η αντιστοί- 
χως καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου, σύμφωνα με τις 
επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών είναι οι 
εξής: 

στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξης Β', προϋπο¬ 
λογισμός κατηγορίας 36.000 € 
στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξης Γ', προϋπο¬ 
λογισμός κατηγορίας 120.130 € 
στην κατηγορία μελέτης 9, πτυχία τάξης Β' ή Γ', προ¬ 
ϋπολογισμός κατηγορίας 18.650 € 
στην κατηγορία μελέτης 8. πτυχία τάξης Α', προϋπο¬ 
λογισμός κατηγορίας 3.500 € 
στην κατηγορία μελέτης 18, πτυχία τάξης Α', προϋπο¬ 
λογισμός κατηγορίας 2.680 € 
στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξης Α', προϋ¬ 
πολογισμός κατηγορίας 8.000 € 
στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξης Α', προϋ¬ 
πολογισμός κατηγορίας 6.000 € 
των Ελληνικών Μητρώων Μελετητών ή Γ ραφείων Εται¬ 
ριών Μελετητών, του άρθρου 39 του ν. 3316/2005. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινο¬ 
πραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια 
ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών): 

Είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών 
ή Γ ραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των 
κατηγοριών μελετών και τάξεων της ανωτέρω παρα¬ 
γράφου, ή προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το 
άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμ¬ 
μένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες 
με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου, ή προέρχονται 
από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν 
μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που 
έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι 
εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικό/ Εμπορικά Μητρώα 
του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/ 18/ ΕΚ ή 
στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν 
γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από 
την εγγραφή στα Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / 
Γ ραφείων Μελετών. 

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε δια¬ 
φορετικές κατηγορίες μελετών. Εφόσον εκδηλώνεται 
σύμπραξη στην ίδια κατηγορία, ο μέγιστος αριθμός 
συμπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις 
(3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπρα¬ 
ξης. 
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Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμ¬ 
μετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενα σχήμα είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης είτε ως μέλος 
κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται 
από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση 
των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο. 

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και 
η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του 
παραπάνω προγράμματος, 

Για την συμμετοχή στη διαδικασία κατατίθεται από 
καθένα από τους διαγωνιζομένους η κατά η κατά νόμο 
(άρθρο 7 παρ. 2β ν. 3316/2005) εγγύηση συμμετοχής, 
συνολικού ποσού 3.899,20 €. Η εγγύηση συμμετοχής 
παρέχεται προς το Δήμο Αμοργού, κατά τις παρ. 2 και 
4 του άρθρου 24 του ν. 3316/2005. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τις επιπλέον 
απαραίτητες πληροφορίες από το φάκελο του Έργου 
και να παραλάβουν αυτοπροσώπως ή νόμιμα εξουσιο¬ 
δοτημένοι, τεύχη της μελέτης του έργου, απαραίτητα 
για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους, όλες 
τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, 
από τα γραφεία του Δήμου Αμοργού (Χώρα Αμοργού, 
Αμοργός 8-4008. 


Πληροφορίες Κων/νος Ρούσσος τηλ. 22853-60233) με 
την καταβολή ποσού 50 €. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Η Προκήρυξη εν λόγω διαγωνισμού εγκρίθηκε με την 
252/2007 Απόφαση του Δ.Σ, του Δήμου Αμοργού. 

Αμοργός, 20 Δεκεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
Διορθώσεις Σφαλμάτων 

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 17740/10.12.2007 
διακήρυξη του Γ ενικού Νοσοκομείου Ξάνθης που δημο- 
σιεύθυκε στο ΦΕΚ 669/14.12.2007 τ. ΔΔΣ επκρέρεται η 
πιο κάτω διόρθωση: στη σελ 10646, στήλη β, στίχο 12 
εκ τών κάτω από το λανθασμένο: 

«Με την υπ’ αριθμ. 13338/10.12.2007 ...», 

στο ορθό: « Με την υπ’ αριθμ. 17738/10.12.2007». 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοωή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 ( για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιρή ΡΥΡ/ΌΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 ί 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-ΐΌτη από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 < ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οό-ΓΟίπ/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ ίεχ; 210 4071010 ■ ίηίθηΐθΐ: ΙιΙΙρύ/νννννν.θΙ.ςι· 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.; 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.οΙ.ςΓ). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 



































